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ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


: 104 
: ತ್ರೀ. ಪಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ 
(ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
: 16-02-2022 
: ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


[$0 ಪಕ್ನೆ 


ಉತ್ತ! 


ನಾ 


ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


SESE ರಸ್ತೆ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ `ನಿಹಮಾವ 


ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 23 ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 244 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 132 
ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 


ಒಟ್ಟು 


ನಿಷಯಪಾರ ಜಿಕ್ಲೆಯಲ್ಲ 
ಕೆ.ಅರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 
ಮಾಹಿತಿ 


ಅ) 


(ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗವ ನಮಾ 
ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ ಔ್ಕ-47 ಇಎಪಿ 2022 


(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್‌) 
"ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ರಸ್ತೆಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 
LCQ - 114(104) ಕ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್‌.ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-02-2೦೦೦ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಟಣ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ. ರೋಟಗಳಲ್ಲ) 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಅಂದಾಜು | ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕಿ.ಮೀಗಳೆಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ | ಭಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
4 


EEE 
ಮ TTS 


Ne: 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 (ಹಳೆಜೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆ) 
3 |378+400 ರಿಂದ 814660 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (3.26 ರಿ.ಮಿಲ). 3.26 | 10.65 11.57 12.40 
ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಣ್ಲ ಸಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರಕ್ಕೆ 
- (ರಾ.ಹೆ-॥7) 1.4೦ ಕೀ.ಮಿ ನಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (4.46ಕೀ.ಮಿ) 4.46 5.97 5.79 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ (ರಾ.ಹೆ-121) ಕಿ.ಮೀ 14.5೦೦ ನಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 15.70೦ 
5 [en ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (1.2೦ ಕಿ.ಮೀ) 12 3.00 2.35 0.67 
[id El 3 BOSE MT 


5.79 
ವ | 


್ಸ ಗಹ 
SR ES 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (೧೦4-15 ರಣ್ಣ ಕೈಗೊಂಡು 


ನ್ಯಾ RT ep ಣು 
MS TER UN SITES 
ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಲಮಂಗಲ - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ 
ಎಸ್‌ಎಚ್‌-75 ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್‌-85 ಹಳೆಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು (121 ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ 21.05 200.00 190.65 0.29 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ss [| ನ 


(ಇ.ಪಿ.ನಿ. ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲ). 
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| ಜನವರಿ 2೦೭೭ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2೦14-15 ರಣ್ಣ 
ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲನ ಹಿರೆಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲನ ಚಿಕ್ಸೆರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲ (ರಾ ಹೆ-62) 38+340 
ರಿಂದ 39೬14೦ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 39473೦ ರಿಂದ 4೦+23೦ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (1.3೦ ಕಿ.ಮೀ). 


TTS TTT 
NN ಕೋಳ ಸಾ 


4 


A CHEN 


ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳೆಗೋಳ - ಸಿ.ಆರ್‌ ಪಟ್ಟಣ 
ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-8) ಕಿ.ಮೀ 47.71ರ ಕಿ.ಮೀ 48.660 ರವರೆಗೆ ಬಾಃ 
ಇರುವ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Kee, 


ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 | ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 48.66೦ ಕಿ.ಮೀ ರೆ 


ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ - ಸಿ.ಆರ್‌ ಪಟ್ಟಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 48.66೦ ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜನವರಿ ೭೦೭೭ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


- ಷರಾ 


'ಣ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ| ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.1 4.53 


4.08 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


—! 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1: ಹೊಸಕೋಟಿ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷೀಯ 


12 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ ಬೆಸ್ತಮನಹಳ್ಳ (ಆನೇಕಲ್‌) ಯಂದ 


ಆರ್‌ಕಿಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಗಣಿ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (೦೪೬,೦೦ ಕಿ.ಮೀ- 
ಕಿಮೀ 22೭.೨8) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-3ರ) ಅತ್ತಿಬೆಲ್‌ ಸರ್ಜಾಮರ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ 
ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ಯಂದ 42.60೦) ಎಅವೇಟಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌, ಗ್ರೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಹಿಜ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


13 


- 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 4ಜಃ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಆವೇಟಡ್‌ 
ಕಾರಿಡಾರ್‌, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮಿ«13೦೦). 


ಸಪ್ರೇಟರ್‌ 


1 ಅರ್‌ಓಬ 


37.422 


13 ಕಿಮಿ 


ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 286.62 


ಕಾರಿಡಾರ್‌ 


312.08 


204.1 


182.76 


5 |ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗೆರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ ೦೪೦೦ 20.11 254 154.01 67.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಿಂದ 2೪5೦೦ ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಲ್ಲೆ (೦೦ ಕ.ಮೀ) ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 2ಎ`ಚಂಗಳೂರು`ನಗರೆಗ'ಗ್ರಾಪಾಾ ಇಕ್‌ ಇವನ್‌ ಸಮಾನಾ 
ಐನ್‌ಎಚ್‌ - 4 ರಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ - 74 ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಥುರೆ ಮೂಲಕ ಮಧುರೆ ವರೆಗೆ ೦೬೦೦ ರಿಂದ 14.16 232.55 174.37 68.45 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1೮೬೩೮೦ ರವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (15.2೮ ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ewes 2ಚ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಲ್ಲೆಯ (233.೨9 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು | 
7 |ತಿಮ್ಯಸಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 15೪25೦ ರಿಂದ 9೬೭4೦) ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ - 74ರಲ್ಲ ಮಧುರೆಯಿಂದ 21.84 316.3 190.19 32.12 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ದೇವನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ (ಇಐಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್‌ - ವನ್‌ಎಚ್‌ -7) ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, | 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ 74 ರಲ್ಲ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ಯೈ 1 ಆರ್‌ಓಟ 
8 [ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ ೦೬8೦೦) ಬಳಯ ಬಸವನಹಳ್ಳ ರೈಲೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲ ಆರ್‌.ಯು.ಅ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 1 ಆರ್‌ಯುಜ 68.83 53.64 4.04 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲ (ಕಿ.ಮೀ 6+3೦೦) 1 ಆರ್‌ಹಜ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ನ್ಯಾಕಷ್‌-5ಡ: ಪಾಗತಾಡ ನರ 7 ಹಾಂ ಹಳ್ಲೆಯಣ್ಲ`ರಾಷಾನಾಪಂಡ ಕೃದ್ಣಾ ಸಾಸ್‌ ನಾ 1 
9 ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-9 (ಕಿ.ಮೀ 2೮) ರಛ್ಲ ಅರ್‌.ಓ.ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 97.28 61.02 1.78 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾರಾಯಣಖುರದ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ (ಕಿ.ಮಿ. 36೬84೦) ಆರ್‌.ಕಿ.ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
[_ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಪ್ಲಿಯಲ್ಲ - ಕಂಚುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಗಣಿಯವರೆಗಿನ (೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 38.2೦೦ ಕಿಮೀ) REDS 
10 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬ.ಎಮ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿ (೦.೦೦ ರಿಂದ 8.೦೦ ವರೆಗೆ) 199.29 151.29 92.15 ನರಿ:ಪ್ರಗ ಗು 
ಚಡದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. [ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -3 ಚ; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌-87)| ರಸ್ತೆ 19.16ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳ (ಎಸ್‌ಎಬ್‌-3೮) (ಆನೇಕಲ್‌ ಬಳ ಬೈಪಾಸ್‌, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ 1 ದೇಡ್‌ 
11 3 4 A 194.11 | 145.48 31.9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


62.77 


8.47 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ " 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Annawte.t Dana ೧% 


ಜನವರಿ 2೦೦೭ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Wy ky ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - ೩4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ಬ್ಯಾಆ ಜಂಕ್ಷನ್‌, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್‌. 
ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳ ಆರ್‌ಓಬ 133.94 72.99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಿರ್ಮಾಣ. 


STE TE ನ್‌್‌ TINE | | 


|, ಜಲ್ಲೆ ಜತ್‌-ಜಾಂಬೋಟ ರಸ್ತೆ ಸ ಎ ಅಭಿ: ಮ | 
|» [ns ಕಾಮಗಾರಿ) | 95014 | 14 | ss | 12 ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪರ್ಣಗೊಂಂರ. | 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳವಾಲ - ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಿ.ಮೀ 15.6೦೦ ಸಿಂದ 19.6೦೦ Ee ಹಂತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ. ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 

1 ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ AER ರಸ್ತೆ) ೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಬುಂದ 2.6೦ 

ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 

2) ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ ಲೂಪ್‌ ರೋಡ್‌ (ಎಮ್‌ ಡಿ ಆರ್‌) ೮.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಯುಂದೆ 2.6೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 12.58 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

3) ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕ್ರಾಸ್‌ ಇಲವಾಲ) ೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ 

ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 


NE NS EERE TS 
EEE ಪವ ; ನ 


RATE 


ಪಟ್ಟಣದ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಜದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಜದಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
ವರೆಗೆ 1176.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರ್ಣ | | W 
ಜದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂ ಜರ್ಸಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಸೇತುವೆಗಳು ಅನುಬಂಧ-2 


LCQ - 114(104) ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್‌.ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-೦2-2೦೦೩ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) 


ಜನವರಿ 2022 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


PSS RS ನನನ ನಾನ 


TSIM ee od: 


OES 1 
|] ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆಗಳು (5 ಪ್ಯಾಕೇಜ ಪ ಶ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥: 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಖುರ ಹಾಗೂ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲ್ಲೆಯಟ್ಲಿ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2: ಆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯಟ್ಲ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಡ: 1 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ದಕ್ಷೀಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ. 
ತೆ ಸುವ ಫ 


- 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್‌ ಸ್ಫಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ ಮತ್ತು 4 ಸೂಪರ್‌ ಪ್ಪಕ್ಷರ್‌ 
7 161.81 189.23 131.29 ಹಾಗೂ 1 ಅಮ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ನದೆ. 
5 ಪಾಯದ ಹಂತ, ೭2 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ ಮತ್ತು | 
167.95 197.58 63.23 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾದಿದೆ 
1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 4 ಸಬ್‌ ಸ್ಪಕ್ಷರ್‌. 3 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ 
11 227.20 249.67 122.55 ಹಾಗೂ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


1 ಸಖ್‌ ಸ್ವಕ್ಷರ್‌. 2 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ವಕ್ಷರ್‌. ೭ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು 
1 ಪ್ರಾರೆಂಭಸಖೇಕಾಗಿದೆ 
ಹೊನ್ನಾವರಾ - ಮಾವಿನಕುರುವೆ (ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಓ-೯ಬ-ಉಊಔನಿ-೨ರ) 
ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಿಂದ ಕೈ ಬಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 4 ಸಬ್‌ ಸ್ಟರ್‌ ಹಂತ, 4 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌ 
150.34 177.62 67.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು (10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಕೋಟ ಮೀರದಂತೆ) (2೦1-18 ನೇ ಸಾಅನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥ್ಷರ್‌, 1 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಟ್ಲದೆ, 1 


29 118.81 133.93 82.29 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಕೈ ಜಡಲಾಗಿದೆ. 


33.63 33.00 28.77 3 ಮುಗಿದಿದೆ. 1 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌, 1 ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
37 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಸ್ಛಕ್ಷರ್‌. 2 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌, 2 ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5: ೦೨ ಸೇತುವೆಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾ: 
ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ!: ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೭೨ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


17 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, ೮ ಸಬ್‌ ಸ್ಹಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ, 4 


J 


_|ಕಬೆಗಳಲ್ಲ 24 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


12 


13 


——— 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಣಳ್ಯ 7 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬಳುಗಅ ಮತ್ತು ಗೊದ್ದಸಪುರ 
ಮು ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕಪಿಲಾ ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2೦16- 
17 ರಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


—— 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಚೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, 
ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಎಕ್ಸಟೇನ್‌ಪನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. ೦.3೦ ನಟ್ಟ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2.75 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, 


ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಮರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವಐಮಾರ್ಗ ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. ೦.6೦ ನಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-126 ಮತ್ತು 149 ರ ಮಭ್ಯೆ 
ಬೆಣ್ಣಿತೊರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2೦1೮-16 ರಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


2.70 


1559.47 


1785.13 


15.10 15.13 


Anneviire -? Bano ೧ 62 


ಅಂದಾಜು | ಜನವರಿ 2022 ರ 
ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ | "ಎತ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಷರಾ 
೨ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
L BE RN 
4 |ಸ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ದ ತಾಲೂಕುಗಳಲಣ್ಲ ೦೨ 2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಪ್ಹಕ್ಷರ್‌, 2 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ವಜ್ಞರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
|” [ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - 9 226], 2764 15.72 RN ಮತ್ತು 4 ಕೈ ಜಡಲಾಗಿದೆ. 
5 | ನಾಕೇಜ್‌-ಎರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ, ಹಣಯಾಳೆ. ಯಲ್ಲಾಯರ ಮತ್ತು 2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ. 3 ಸಬ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷೆರ್‌ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ಮುಂಡುಗೂಡು ತಾಲ್ಗೂಕುಗಳಣ್ಲ 13 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 18 [1 3739| 4289 22.69 ರೆಸ್ತೆ ಹಂತ, 1 ಕೈ ಅಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
|‘ —— SN Na 
6 ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ 12 ಮುಗಿದಿದೆ, ೭ ಸಬ್‌ ಸ್ಪಕ್ಷರ್‌ 4 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಂತ 2 
[1 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 6.04 | 53.61 31.81 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ವಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ 'ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಾರಂಭಸಖೇಕಾಗಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜೆಗಪಟ ೮8 
| 7 MANN ನಿಮಾನಣ ks ಭೆಗಳಣ್ಲ 8 40.20 45.96 8 44.25 ಆ ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
/ ಪ್ಯ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟಳ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೧೨ ಸೇತುವೆಗಳ \ ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕ [ರಾಣ 9 42.57 42.56 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[ {_ 1 
ಎ |ನ್ಞಕೇಜ್‌-ಎಲ: ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ 18 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಸೃಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ, 2 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ವಕ್ಷರ್‌. 1 
ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ 2೭ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 123.01 101.11 ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
[| ll 
-ಎ10; ಈ, ಗರ, ಕ 
1. |ಕ್‌ರೇಜ್‌-ಎ!0;: ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೋವಾರ 101.42 100.26 2೦ ಮುಗಿದಿದೆ. 1 ಸಬ್‌ ಪಕ್ಷರ್‌ 3 ಅಮ್ರೋಟ್‌ ರಕ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ 5] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


- 


3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
+ 
2.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
lL 
1093.42 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


8 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


{at 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಬ.ಜ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುಕ 
ಮುಲಾಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.5೦5 ರಟ್ಟ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆ) 
ಮೊಸಲೆ ಜಂಡಿಗನವಿಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೦.77 ರಲ್ಕ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಸಿ) ಮೊಸಲೆ ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೦.9೮ ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಮರು 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸೇತುವೆಯಲಣ್ಪ ಕೈಬಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಜೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, 
ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಎಕ್ಷಟೇಸ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುಐ ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಕ,ಮಿ. 135ರ ನಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗನದೋಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ೦.೦೦ 
ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲ ಅರ್ಕಾವತಿ ಸದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


j ಇ 


ಖಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
—— 


6.42 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತ 


[ ಜನವರಿ 2022 ರ 


" ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


3 ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್‌ 


4.93 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಳಪಾಯ & ಪಿಯರ್‌ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 


8.63 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಟಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ 
2  |ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆಯಬುಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 36೮೨ ರಸ್ತೆಲ್ಪ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಷೆ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


1 ln 


ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ರಸ್ತೆಯ ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳ ಕಿ.ಮೀ.3-430೦ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 


ನ 1 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲ್ಲೆ ಮುಭೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ 


——— 


ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಐ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ನಲಗುಂಡಿ ಬಳ ಕಿ.ಮೀ.೭೭೬೦ರ೦ 2 16.95 | 1756 6.75 ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳ ಸೇತುವೆಯ ಪರಿಷ್ಟತ ಏನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ರಟ್ಟ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | | [ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಟ್ಲು 
ಒ ಪಿ 4 32.67 32.65 15.38 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 


N 


LAQ -114 (104), ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್‌.ಕೆ.ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ತಾಳಿಕೋಟೆ ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(N-VH}- MUD-15) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅನುಬಂಧ-3 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022 


ಜನವರಿ- 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ 
ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


2 ES ES NS 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಾಳಿಘೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಅನುಬಂಧ-3 ಪುಟ!/1 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 


ನಿಜಯಮರ ಚಿಲ್ಲೆ`ಬಸನನ ಬಾಗವಾನ ಮಾಸ್‌ ನನವ — 

2 0.5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(N-VIJ- BAB-13) 

, [ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರ ನನಂರಕಗಹಾವ ಇಡಾ ರಸ್ತೆಯ ನರಾ 5೦ 368 ಸೇತುವೆಯ ಡೆರಸ್ಲ್ಯಾ್‌ ಕಲಸ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (N-V1J- IND-14) ಇತಿ - 

4 ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ-ನಿಡೆ €: -ಧನ್ಮಾಳ ತಾಜಪುರ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ -12 629 6 ಕಾಮಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಧವ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-V1)- VH-16) 

‘F- 5  |ನಜಯನುರ ತಾಲ್ಲೂ ಪಾಪಾ ನಾನಾನಾ ಹಾಕ 6] 65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಗ್ಯಗೊಂದಿದ — 
ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-vu- VIJ-17) " ' ’ 
6  [ನಯಮರ ಕಾಲ್ಲೂಗ'ಬಬಕೆತ್ಠ ತಾನ್‌ ನಾ 682 — 62 ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ 'ಪೂರ್ನಸೊಂಡಷ್ವಾ ಇಷಾಷ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 

(N-VL- VI3-18) " f ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ] 

7 |ನಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಮಡ `ಹಾನವಾಡ ಕಾಜ ಇವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ `ಸಚಾಪ 20 UL 317 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂೊಂದಿದೆ. 
ನಿಮಾಣ (N-V1)- V1J-19) 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಡೂಕನ: ನಮಕ ಸನನ್ನವಾಡ ಕ್‌ಷ್‌ರವ ಕಾ 

8 ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.96 2.93 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(N-VI- V13-20) | 

9 ಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔಜ್ಜರಗಿ - ಹೊನ್ನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗ ಗ್ರಾಮದ 3.48 — 3.42 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ] 
ಬಳಿ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-೪1)- VIJ-21} J 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ದಾಕ್ಕಾಳ ಇಪ ಕಸ್ತ`ಡು`ದಹ್ನಾಳ್ರಾನವ TT 

10 |ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.40 42 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(N-¥L- V1I-22) | IN |] 


